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Semi-Annual Report for the period December 1, 2004 to June 1, 2005 
Uvas Creek Levee at Gilroy, Pajaro River Basin, California 


The Santa Clara Valley Water District’s (District’s) Semi-Annual Report, for the period 
December 1, 2004 to June 1, 2005, for the Uvas Creek Levee at Gilroy, Pajaro River Basin, 
California, is as follows: 

A. The physical condition of the protective works is indicated by the Inspector’s Report, 
copies of which are enclosed, and may be summarized as follows: 

The District inspects the Uvas Creek Levee project semi-annually each spring and fall. 
During these inspections, the District assesses the condition of the levee, main channel, 
and appurtenances including culverts, flap gates, and maintenance roads, utilizing the 
enclosed inspection checklist (Enclosure 1). The most recent inspection was conducted in 
March 2004, and included those areas listed in the enclosed Uvas Creek inspection 
locations sheet (Enclosure 2). Photos of areas of significant concern are enclosed 
(Enclosure 3). For reference purposes, please see the enclosed aerial photographic project 
area map (Enclosure 4). Specific areas referred to in this report can be identified on the 
map by station. 

The levees were observed to be in good condition, and appeared to be intact and 
functional throughout the project. As described in more detail in Section E, the levee 
erosion around the City of Gilroy's steps at appr. Sta. 422+50 was recently repaired by the 
City of Gilroy. 

The main channel appeared to be in good condition. During the District's inspection of the 
project area, no major sediment accumulation, obstacles, blockages, or overgrown 
vegetation that would impede flow were observed. As described in more detail in Section 
C, small man-made mounds were observed just downstream of Santa Teresa Blvd. 

Flap gates and culverts within the project were free of debris and obstructions and appear 
to be functional. The fences and access gates were found to be functional and easily 
accessible. Levee roads were in good condition and clear of vegetation and obstructions. 

A1. It is our intention to perform the following repair or corrective maintenance work 
within the next 6 months: 

The District intends to perform the following repair or corrective maintenance work during 
the next reporting period: 


TABLE 1: Summary of maintenance operations, June 1 - December 1, 2005 


Maintenance Item 

General Location 

When Performed 

Recurring Activities 



Trash & debris removal 

Major crossings 

Quarterly 

Graffiti removal 

Major crossings 

Quarterly 

Creek & levee inspections 

District title and easement 

Semi-annually 

Rodent control 

Levee 

Monthly 

Weed abatement 

Levee 

Semi-annually 

Vegetation pruning and removal 
Non-Recurrinq Activities 

None scheduled at this time 

Major crossings 

Bi-annually 
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B. During this report period, major high water periods occurred along the creek as 
follows: 

The District inspects the performance of the project works during significant storm events. 
District inspectors pay particularly close attention to areas with high potential for flow 
blockages and flooding, including the Bolsa Road, Thomas Road, Miller Avenue, 
Bloomfield Road, and Hollister Road crossings. During the reporting period, the following 
high water periods, as measured at the USGS gage upstream of Thomas Road Bridge, 
occurred: 


TABLE 2: High water periods, December 1, 2004 - June 1, 2005 


Date 

Gage Elevation (ft) 

Estimated Flow (cfs) 

03/22/05 

9.40 

1,940 

01/08/05 

8.40 

1,410 

12/31/04 

7.55 

1,020 


During these high flow events no obvious damage to the project works was observed. The 
levees and channel within the project area appeared to be functioning as designed. No 
flood fighting activities were performed during the period. 

C. The inspections have indicated the following encroachments or trespasses upon the 
project right-of-way: 

During the March 2004 inspection, District inspection staff observed small mounds that 
appear to be used as bike jumps adjacent to the creek within the bankfull floodplain at 
appr. Sta. 476+00. A photo of these jumps is enclosed (Enclosure 3, second photo). In the 
District's opinion the jumps do not adversely affect flood capacity or channel stability. We 
will continue to monitor these jumps and associated recreational activities to prevent 
adverse impacts to the project. 

D. The following permits have been issued for improvements and/or construction 
within the project right-of-way: 

From June 1, 2004 through June 1, 2005, the District issued two permits within the project 
right of way, as listed in the table below. Copies of the permit documents are attached for 
your files (Enclosure 4). The locations of these permitted projects can be found by 
referencing the station indicated in the table with the enclosed aerial map (Enclosure 5). 


TABLE 3: Permits issued within project right-of-way, June 1, 2004 through June 1,2005 


Permit # 

File# 

Permittee 

Location 

Appr 

Station 

Description 

05503 

24163 

City of 
Gilroy 

Sly Thomas 
Rd, wly 
Monterey Rd 

310+00 to 
380+00 

Construction of the Gilroy 
Sports Park adjacent to and 
within District fee title and 
easement for Uvas 

Carnadero Creek. 

04513 

28263 

City of 
Gilroy 

Ely Santa 
Teresa Blvd, 
sly 3rd St 

489+00 to 
495+00 

Construction of asphalt trail 
within District easement for 
Uvas Carnadero Creek. 
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E. The status of maintenance measures, indicated in the previous semi-annual report 
as being required or as suggested by the representatives of the District Engineer, 
are as follows: 

The May 2004 Corps' field inspection report, enclosed with the Corps’ October 4, 2004 
letter to the District, contained two items for the District’s attention. Updates for these items 
are provided below: 

Gravel bars and vegetation in the channel 

No major sediment accumulation or significant flow blockages in the channel within the 
project area were observed during the District's field inspections. However, the District is in 
the process of researching previous hydraulic studies and identifying and collecting data 
from appropriate cross-sections in order to measure accumulated sediment and vegetation 
growth. The District will continue to update the Corps on our efforts in this regard in 
subsequent semi-annual reports. 

Damage to levee at appr. station 422+50 

During the May 2004 field inspection, inspectors observed erosion to the outboard side of 
the levee at appr. Sta. 422+50, apparently caused by recreational activity adjacent to the 
City of Gilroy's access steps. Recently, the City repaired this area by backfilling eroded 
areas with base rock and repaving the trail on the crown of the levee. 


F. The Superintendent’s fiscal statement of operations for the period January 1 - May 
31, 2005 is as follows: 

TABLE 4: Fiscal statement of operations, January 1 - May 31, 2005 


Category 

Labor 

Material 

Equipment 

Total 

Inspection 

$1,312.38 

$0 

$0 

$1,312.38 

Maintenance 

$3,240.72 

$99.97 

$383.14 

$3,723.83 

Flood Fighting Ops. 

$0 

$0 

$0 

$0 

TOTAL 

$4,553.10 

$99.97 

$383.14 

$5,036.21 


The labor costs shown above include overhead. Costs do not include any engineering or 
planning costs associated with O&M of the project works. Costs of activities undertaken 
during storms or to prepare for potential flooding events are included in the "Maintenance" 
category. Cost details are attached for your files (Enclosure 6). 

List of Enclosures: 

1. Inspection checklist 

2. Uvas Creek March 2004 inspection locations sheet 

3. Photos of areas of significant concern 

4. Aerial photographic map of project area 

5. Copies of permits 

6. O&M Cost Details - Uvas Crk Corps Project 
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Enclosure 2 

Uvas Creek March 2004 inspection locations sheet 
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Uvas Creek Inpsection Locations Sheet 
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Uvas Creek inpsection Locations Sheet 





























































































































































Enclosure 3 

Photos of areas of significant concern 



Date 

Creek Name 

Facility Number 

Location Looking U_S 


Uvas Creek 

5018900 

Right 

D_S Station 

U_S Station 


Picture Number 


478+00 


IMG-0337 



Facility Type Category Rating 

Levee Waterside ERO C 


Fee__Easement 

Easement 


Quantity Acres Quantity Depth Ft. Quantity Lf. 


Quantity CY. Qua 


Street Crossing 

D/S Uvas Park Drive 


Description 

Erosion from recreational use 




Date 


Creek Name 


Facility Number 

03/01/2005 Uvas Creek 5018900 

D_S Station U S Station 


476+00 



Facility Type Category Rating 


Earth Channel MSC D 


Quantity Acres Quantity Depth Ft. Quantity Lf. 


Street Crossing 

D/S Uvas Park Drive 


Description 

Bike Jumps 


inspections 2004 


Location Looking U_S 

Middle 



Quantity CY. 


Quantity SQFT. 


Uvas Army Corps Inspections 2004 



Date 

Creek Name 

Facility Number 

Location Looking U__S 

03/01/2005 

Uvas Creek 

5018900 

Right 

D_S Station 

U_S Station 


Picture Number 

350+00 



IMG-0344 


Facility Type Category Rating Fee_Easement 

MSC TRS D Easement 


Quantity Acres Quantity Depth Ft. Quantity Lf. Quantity CY. Quantity SQFT. 


Street Crossing 

U/S Highway 101 


Description 

Cars and Various T/D 




Date 


Creek Name 


Location Looking U_8 


Facility Number 

03/01/2005 Uvas Creek 5018900 Right 

D_S Station U„S Station Picture Number 


450+00 


IMG-0319 



Facility Type 


Category 


Rating 


FeeJEasement 


Recreation Trail ERO 


C 


Easement 


Quantity Acres Quantity Depth Ft. Quantity Lf. 


Quantity CY. Quantity SQFT. 


Street Crossing 

Uvas Park Dr. and Wren 


Description 

Stairs for Trail Outboard Side 



Date 

Creek Name 

Facility Number 

Location Looking LJ_S 

03/01/2005 

Uvas Creek 

5018900 

Left 

D_S Station 

U_s station 


Picture Number 

265+00 



IMG-0348 



Facility Type Category Rating Fee Easement 

Bridge Pier SED C Easement 

Quantity Acres Quantity Depth Ft. Quantity Lf. Quantity CY. Quantity SQFT. 


Street Crossing 

D/S Highway 101 


Description 

Sediment In Bridge Culvert 


Uvas Army Corps Inspections 2004 


Date 


Creek Name 


Facility Number Location Looking U_S 


03/04/2005 Uvas Creek 


5018900 Left 


D S Station 


U S Station 


Picture Number 


153+00 


IMG-0364 



Facility Type 


Category 


Rating 


Fee Easement 


Earth Channel TRS D 


? 


Quantity Acres 


Quantity Depth Ft. Quantity Lf. 


Quantity CY. Quantity SQFT. 

3CY 


Street Crossing 

Under Highway 25 


Description 

Refrigerator and Washing Machine 






Date 


Creek Name 


Facility Number Location Looking U S 


03/01/2005 Uvas Creek 


5018900 


Right 


D S Station 


422+00 


U S Station 







rnm sm m sm 


suiswst 


Facility Type 

Recreation Trail 


Category 

TYP 


Rating 

C 


Picture Number 


IMG-0325 



Fee_Easement 

Easement 


Quantity Acres 


Quantity Depth Ft. Quantity Lf. 


Quantity CY. 


Quantity SQFT. 


Street Crossing 


Description 


D/S Miller Avenue 


Steps for Trail with Erosion 


Uvas Army Corps Inspections 2004 


Date 

Creek Name 

Facility Number 

Location Looking U_S 

03/01/2005 

Uvas Creek 

5018900 

Right 

D_S Station 

U S Station 


Picture Number 

384+00 



IMG-0329 



Facility Type 

Category 

Rating 

Fee_Easement 


Bridge Pier 

ISV 

c 

Fee 


Quantity Acres 

Quantity Depth Ft. 

Quantity Lf. 

Quantity CY. 

Quantity SQFT. 


Street Crossing 

At Thomas Road 


Description 

Bridge Piers 



Date 


Creek Name 



Army Corps Inspections 2004 

Facility Number Location Looking U_S 

5018900 Middle 


D - S Station U - S Station Picture Number 

211+00 IMG-0349 



Facility Type Category Rating Fee_Easement 

Bridge Pier TRS C Easement 


Quantity Acres Quantity Depth Ft. Quantity Lf. Quantity CY. Quantity SQFT. 


Street Crossing 

U/S U.P.R.R. 


Description 

T/D on Pier Nose 


Enclosure 4 

Aerial photographic map of project area 
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Enclosure 4 

Uvas Creek Levee at Gilroy 
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Enclosure 5 
Copies of permits 




Santa Clara Valley Water District 


5750 ALMADEN EXPRESSWAY, SAN JOSE, CA 95118-3614 (408) 265-2600 


FCE 60w (04-24-02) 


Fac y: Uvas Carnadero Creek 


Date Issued: August 16, 2004 Permit No.: 04513 


Permittee: City of Gilroy 

Attention: Mr. Bill Headley 
7351 Rosanna Street 
Gilroy, CA 95020-6197 


Telephone: (408) 846-0450 

File: 28263 


Uvas Carnadero Creek 


Ely Santa Teresa 


Boulevard 


Sly Third Street 


Applicant: Bellinger Foster Steinmetz Telephone: (831)646-1383 

Attention: Mr. Mike Bellinger 
299 Cannery Row 
Monterey, CA 93940 


Re: Safe Route to School 

Trail 

Extension of Uvas Levee 

Trail 

Phase II 


Purpose of Permit: 


El Encroachment 
a Construction 
□ Temporary 


1. Construction of approximately 600 lineal feet of 12-foot-wide asphalt concrete trail with 2-foot-wide 
aggregate base shoulders and concrete split rail fencing within District flowage easement for Uvas 
Carnadero Creek and undercrossing Santa Teresa Boulevard bridge at Uvas Carnadero Creek. 

2. Placement of fill and cut within the District’s flowage easement for the construction of the new trail. 

3. Installation of one (1) 30-inch diameter corrugated metal pipe (CMP) outfall with %-ton class rock rip 
rap slope protection into Uvas Carnadero Creek. 

4. Removal of one (1) existing 36-inch CMP outfall into Uvas Carnadero Creek. 

5. Installation of retaining wall, catch basins and drainage improvements for new trail within Uvas 
Carnadero Creek. 


Dor ‘ruction Expiration Date: August 16, 2005 Encroachment Expiration Date: August 16, 2005 

PERMITTEE MUST NOTIFY AND FURNISH SCHEDULE OF WORK TO: 


District's Construction Unit, c/o Permit Desk, (408) 265-2607, extension 3795, at least 2 normal working days before starting 
any work under this permit. Failure to notify is cause for revocation of permit and removal of work. Exercise of this 
aermit shall indicate acceptance of and agreement to comply with ail provisions included herein. This permit is subject to the 
General Provisions listed on the reverse side hereof or as expressly modified in the additional Special Provisions listed 
oelow. Violation of any provision shall be cause for immediate revocation of permit. 


SPECIAL PROVISIONS 

1. All backfill within District right of way shall be compacted to at least 90 percent relative compaction which shall be 
determined using maximum dry density based on ASTM D 1557 laboratory test procedure. Field dry density and water 
content of soil should be determined following the ASTM D 1556 or ASTM D 2922/ASTM D 3017 standard procedure 
as applicable. 

2. Obstructions to the existing waterway between October 15 and April 15 will not be allowed except by special permit 
from the District. Allow at least 15 days for the District to review and approve detailed plans and provisions for 
emergency flows. 

3. Permittee shall use only nonpotable or reclaimed water for completion of activities under this permit, unless the District 
approves another source. 


Continued on page 3 


Approval: 

ORIGINAL SIGNED BY 


Sue A. Tippets, P.E. 

Engineering Unit Manager 
Community Projects Review Unit 

cc: District Engineer, Department of the Army, San Francisco District, Corps of Engineers 

R. Blair, S. Tippets, N. Ali-Adeeb, Y. Arroyo, M. Klemencic, File (2) 


eh:mf 

FCE 60ace (04/24/02) 





Jv 'arnadero Creek 
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Permit No. 04513 


SPECIAL PROVISIONS—Continued 

%' All disturbed areas are to be protected with adequate erosion control measures. If hydroseeding cannot be applied 

such that it is sufficiently established and in working condition by October 15, then “weed-free” erosion control blankets 
will be used to supplement the hydroseeded areas. Pacific Coast Seed (phone no. (925) 373-4417) or other qualified 
nursery shall be contacted to obtain Elymus glaucus ‘Blue Wildrye,’ Bromus carinatus ‘California Brome,’ and Nasella 
pulchra ‘Purple needlegrass’ in a species local to the Uvas Creek watershed or the next nearest watershed within the 
San Francisco Bay Area. 

5. Permittee is responsible for obtaining necessary regulatory approvals from other agencies such as the California State 
Department of Fish and Game, the Central Coast Regional Water Quality Control Board, and the United States Army 
Corps of Engineers. 

3. Permittee must prevent ail construction wastes and debris, including sediment and nonstorm water, from directly or 
indirectly entering Uvas Carnadero Creek at any time during the construction. 

7 . Permittee is responsible for the full cost of repairing any damage to District’s facility caused by the exercise of this 
permit. 

3. All work associated with this permit is to be in accordance with the plans that were submitted.to and accepted by the 
District. 

9. Permittee is responsible for scheduling a final inspection of the completed work with the District’s inspector 
and the Army Corns of Engineers. The Army Corps of Engineers’ designated contact is either Mr. Eric Behn at 
(415) 977-8733, or’Mr. Duke Roberts at (415) 977-8728. The District’s inspector information is shown on page 1 
of this permit. Any portion of the constructed work found to be deficient shall be subject to removal or 
reconstruction at the direction of the District’s inspector or the Army Corps of Engineers’ inspector. 

10. The Army Corps of Engineers is stili reviewing the submitted hydraulic analysis for the work permitted herein. If the 
Army Corps of Engineers determines that there are any issues that need to be further addressed, then the permittee is 
responsible for ensuring that ali issues are addressed to the satisfaction of the Army Corps of Engineers. 


FCE 60ace (04/24/02) 



Santa Clara Valley Water District 



5750 ALMADEN EXPRESSWAY, SAN JOSE, CA 95118-3614 (408) 265-2600 


PERMIT 

FOE 60w (04-24-02) 


Ft ;y: Uvas Carnadero Creek 

Permittee: City of Gilroy 

Community Development 
Department 

Attention: Mr, Bill Headley 
7351 Rosanna Street 
Gilroy, CA 95020-6197 

Applicant: Mr, Russ Eberwein, P.E. 

Harris & Associates 
120 Mason Circle 
Concord, CA 94520-1214 


Date Issued: February 7, 2005 Permit No.: 05503 

Telephone: (408)846-0450 File: 24163 

Uvas Carnadero Creek 
Sly Thomas Road 
Wly Monterey Road 


Telephone: (925) 827-4900 


Re: Gilroy Sports Park 

Phase I and II 


Purpose of Permit: 

El Encroachment 
El Construction 
□ Temporary 


Installation of various utilities, including domestic water, telephone, and electric, for the Gilroy 
Sports Park adjacent to and within Santa Clara Valley Water District (District) fee title right of way 
and easement for Uvas Carnadero Creek. 


Continued on page 3 


Construction Expiration Date: _ February 7, 2006 _ Encroachment Expiration Date: February 7, 2006 

PERMITTEE MUST NOTIFY AND FURNISH SCHEDULE OF WORK TO: 


District's Construction Unit, c/o Permit Desk, (408) 265-2607, extension 3795, at least 2 normal working days before starting 
an irk under this permit. Failure to notify is cause for revocation of permit and removal of work. Exercise of this 
pel,.c shall indicate acceptance of and agreement to comply with all provisions included herein. This permit is subject to the 
General Provisions listed on the reverse side hereof or as expressly modified in the additional Special Provisions listed 
below. Violation of any provision shall be cause for immediate revocation of permit. 


SPECIAL PROVISIONS 

1. All backfill within District right of way shall be compacted to at least 90 percent relative compaction which shall be 
determined using maximum dry density based on ASTM D 1557 laboratory test procedure. Field dry density and 
water content of soil should be determined following the ASTM D 1556 or ASTM D 2922/ASTM D 3017 standard 
procedure as applicable. 

2. Permittee shall use only nonpotable or reclaimed water for completion of activities under this permit, unless the 
District approves another source. 

Continued on page 3 


Approval: 

ORIGINAL SIGNED BY 


Sue A. Tippets, P.E. 

Engineering Unit Manager 
Community Projects Review Unit 

cc: r. Blair, S. Tippets, Y. Arroyo, M. Klemencic, C. Fredrickson, S. Zhu, D. Smith, J. Boardman.lFile (2) 

\ ..rf*””'" 


FCE 60es (04/24/02) 
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Permit No. 05503 


PURPOSE OF PERMIT—Continued 

2. Construction of athletic fields, play areas, and various fencing for Gilroy Sports Park within and adjacent to District 
easement for Uvas Carnadero Creek. 

3. Grading, paving, curb and gutter, and storm drains for athletic fields, parking lots, and access roads for Gilroy Sports 
Park within and adjacent to District easement for Uvas Carnadero Creek. 

4. Construction of one mobile home slab and a park office for Gilroy Sports Park within District easement for Uvas 
Carnadero Creek. 

5. Construction of a siltation basin with bypass road adjacent to District easement for Uvas Carnadero Creek. 

6. Construction of (1) 36-inch corrugated metal pipe outfall with %-ton rock rip rap slope protection into Uvas Carnadero 
Creek at siltation basin. 

7. Installation of 12-inch recycled water main to connect to the District's existing 12-inch steel Gilroy Reclamation 
Facility and located adjacent to District fee title right of way for Princevalle Storm Drain. 


SPECIAL PROVISIONS—Continued 

3. Permittee shall install fully operable erosion and sediment control measures by October 15 of each year, and 
maintain them through April 15 of each year, and prior to anticipated rain events during the remainder of the year. 

4. Permittee or permittee’s contractor agrees to comply with the District’s written procedures set forth on District’s 
"Import Borrow Materials Certification” form as depicted on “Exhibit A” attached to this permit for all imported fill to be 
used on the District’s fee title right of way. 

5. Permittee and permittee’s contractor shall, at permittee or contractor’s own expense, secure and maintain, in full 
force and effect at all times during its activity under this permit, general and automobile liability and workers' 
compensation insurance in forms, to limits of liability, and with a carrier satisfactory to the District, insuring permittee 
and the Santa Clara Valley Water District, its directors, officers, agents, employees, and volunteers from and against 
any claim, loss, liability, cost, or expense arising out of or in any way connected with this permit. A certificate of 
insurance and separate additional insured endorsement shall be delivered to and approved by the District before this 
permit shall be effective. 

6. Permittee must contact Mr. John Boardman at (408) 265-2607, extension 2141, at least 48 hours prior to start of 
construction to have the District’s Gilroy Reclamation Facility marked. 

7. The District shall, at all times, have access to the Uvas Carnadero Creek and its levee for purposes deemed 
necessary to perform its flood control and maintenance responsibilities. Permittee or permittee's contractor shall be 
available at all times to remove any obstruction at the District’s request. No encroachments on the levee right of way 
shall be made which might endanger the levee structure or hinder its proper and efficient functioning during times of 
emergency. Levee maintenance roads shall be maintained in such condition that they will be accessible at all times 
to all vehicles used in maintenance or flood protection. 

8. Permittee shall prevent construction materials and wastes, including sediment and nonstorm water, from entering 
Uvas Carnadero Creek. 

9. Permittee shall prevent storm runoff contaminated by curing concrete from directly or indirectly entering Uvas 
Carnadero Creek. 

10. Permittee shall return the District’s right of way to its original condition or better, excluding the permitted 
improvements, or to the satisfaction of the District’s inspector. 

11. Stockpiles and construction equipment must be stored outside the banks of Uvas Carnadero Creek and away from 
the levee structure. 

12. No access will be allowed when the levee maintenance road is muddy. 

13. Dust control measures shall be implemented by the contractor while operating on District right of way. 

14. Permittee shall be responsible to adjacent property owners for disturbances of any kind caused by permittee’s 
operations. 

15. Permittee is responsible for accurately locating all utilities and for repairing'any damage caused by the proposed 
work underground. 

li. Permittee is responsible for the full cost of repairing any damage to the District’s facilities or right of way caused by 
the work permitted herein, 

17. This permit does not include work on or within the Uvas Carnadero Creek levee structure. 

18. All work associated with this permit is to be in accordance with the plans and specifications that were submitted to 
and approved by the District. Any changes to the plans or specifications which were reviewed as part of this permit 
must be reviewed and approved by the District and the Army Corps of Engineers. 


FCE 60es (04/24/02) 
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O & M Cost Details - Uvas Crk Corps Project 



Uvas Detail Cost Sheet_June 2005 by Activity, Location, Wonum as of 5/24/2005 
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DESCRIPTION ! 
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